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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 422 

14 Αυγούστου 2009 

ΛΙΔΚμρΥ=ΗΤ (2) 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 


( 1 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αριθμ. 2750 

Ο Δήμαρχος Αγίου Γεωργίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001, και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α' 202) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και τον ν. 2229/1994, και των διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, 
καθώς και τους ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 και ήθελαν 
ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου 
ήτοι τα π.δ. 23/1993 και π.δ. 85/1995, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ-ΚΟΙΝΟ- 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 12328205 ευρώ, (με ΦΠΑ19 %) 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΔΑΝΕΙΟ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 8.9.2009 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Αγίου Γ εωργίου Κερκύρας (Αγρός 
Κερκύρας Τ.Κ. 490 83). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2, 1ης 
γενικά και εντός νομού ή 2ης εντός Νομού για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ βάσει του άρθρου 3 της 
υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985 απόφασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 2.071,97 
ευρώ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγίου Γ εωργίου 
Κερκύρας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που 
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέ¬ 
φωνα 26633-60400. 

Αγρός, 10 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΤΡΙΒΥΖΑΣ 


Αριθμ. 28840 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

Η Αναθέτουσα και Προϊσταμένη αρχή είναι ο Δήμος 
Ασπροπύργου που έχει έδρα: Λεωφ. Δημοκρατίας 18, 
Ασπρόπυργος, ΤΚ 19300, τηλ. 2105577190, 2132006416, 
ΐαχ 2105576485, Ασπρόπυργος Ν. Αττικής 

Η Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είναι η Τε¬ 
χνική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου, στην οποία 
θα κατατεθούν οι προσφορές. 

Οδός: Λεωφ. Δημοκρατίας 18. 

Ταχ. Κωδ.: 19 300. 

Τηλ: τηλ. 2105577190-2132006416, ΐαχ 2105576485. 

Ε-ΓΠΘΪΙ: Ζ3|·|<3ά3.θ@33ρΐΌρνΐ'903.9|·. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
Ασπροπύργου, Λεωφ. Δημοκρατίας 18, Ασπρόπυργος, ΤΚ 
19300, τηλ. 2105577190, 2132006416, ί3χ 2105576485. 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ιωάννης Αβραάμ, Αρχιτέκτων 
μηχανικός, Διευθυντής Τεχν. Υπηρ. Δήμου Ασπροπύργου 
και Σκουρτιάς Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός Δήμου 
Ασπροπύργου. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «Πολε¬ 
οδόμηση Τμήματος της Ζώνης Χονδρεμπορίου Δήμου 
Ασπροπύργου» και ο τόπος της παροχής είναι η περιοχή 
της Μελέτης. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 

Η σύμβαση περιλαμβάνει Πολεοδομικές, Τοπογραφι- 
κές, Υδραυλικές, Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Ερ¬ 
γασίες 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 

Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 

α) Συνολική: 785.298,26 € πλέον ΦΠΑ 

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης 

562.045,50€: Για μελέτη κατηγορίας (02) πολεοδομία 
και ρυμοτομικές μελέτες 

183.460,90€: Για μελέτη κατηγορίας (16) μελέτες το¬ 
πογραφίας 

39.791,86€: Για μελέτη κατηνοοίαο (20) γεωλογικές 
μελέτες 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης 24 
μήνες 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες: Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγω¬ 
νισμού ανέρχεται σε 15.705,97 ευρώ (€) (αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της 
σύμβασης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
5% επί αμοιβής της σύμβασης 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Του 
Δήμου σε συνδυασμό με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
5494/4.2.2004 (ΦΕΚ 204Β'/2004) κοινής υπουργικής από¬ 
φασης για την είσπραξη χρηματικών προκαταβολών 
από ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να ενταχθούν 
στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - 
αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, 
την Τεχνική Ικανότητα και τα δικαιολογητικά προσωπι¬ 
κής κατάστασης των διαγωνιζομένων αναφέρονται στα 
σχετικά άρθρα της αναλυτικής Προκήρυξης. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 
μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 
(Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
ν. 3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

1. στην κατηγορία μελέτης 02, πτυχία τάξης Ε 

2. στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ ή Δ 

3. στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Β ή Γ 

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 

ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το 
άρθρο 18 2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ¬ 
ματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χοί¬ 
ρων τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 


αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του ν. 3316/2005, ως εξής; 

- για την κατηγορία μελέτης 02 τουλάχιστον 4 μελε¬ 
τητές 12ετούς εμπειρίας -για την κατηγορία μελέτης 
16 τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας -για την 
κατηγορία μελέτης 20 τουλάχιστον 1 στέλεχος δετίας 
εμπειρίας 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνο¬ 
λικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. 

Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται 
να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και 
να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, 
επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας 
στην οποία μετέχει. 

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε 
διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε 
-περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, 
ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 
ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού 
και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών: 8 ημέρες πριν την λήξη του Διαγωνι¬ 
σμού, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των 
εγγράφων 5 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής 
αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των 
αιτήσεων συμμετοχής έως 28.9.2009 και ώρα 12.00. 

3. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 6.10.2009 
και ώρα 11:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προ¬ 
σφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

4 Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχι¬ 
στον 150 ημέρες. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και 
το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό ήτοι τον Δήμο Ασπροπύργου, από την οποία 
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 
α) Κατά της τπροκήρυξης και των τευχών του δια- 
νωνισμού το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
β3 κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 7.8.2009. 

Ασπρόπυργος, 7 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αριθμ. 2751 

Ο Δήμαρχος Αγίου Γεωργίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001, και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α' 202) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και τον ν. 2229/1994, και των διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, 
καθώς και τους ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 και ήθελαν 
ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου 
ήτοι τα π.δ. 23/1993 και π.δ. 85/1995, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ I. ΝΑΟ ΑΠΟΥ ΒΑΣΙ¬ 
ΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ. 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 122.471,69 ευρώ, (με ΦΠΑ19 %) 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΔΑΝΕΙΟ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 15.9.2009 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου Αγίου Γεωργίου Κερκύρας (Αγρός 
Κερκύρας Τ. Κ. 490 83). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α2, 1ης 
γενικά και εντός νομού ή 2ης εντός Νομού για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ βάσει του άρθρου 3 της 
υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985 απόφασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 2.058,35 
ευρώ και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγίου Γ εωργίου 
Κερκύρας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που 
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέ¬ 
φωνα 26633-60400. 

Αγρός, 10 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΤΡΙΒΥΖΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Αριθμ. 2740 

Ο Δήμαρχος Αγίου Γ εωργίου διακηρύττει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 


σφορές με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και το ν. 2940/2001, και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α' 202) το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/195 
και τον ν. 2229/1994, και των διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, 
καθώς και τους ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004 και ήθελαν 
ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου 
ήτοι τα π.δ. 23/1993 και π.δ. 85/1995, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Προ¬ 
ϋπολογισμού Δαπάνης 30.408,68 ευρώ, (με ΦΠΑ 19 %) 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΔΑΝΕΙΟ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 1.9.2009 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Αγίου Γ εωργίου Κερκύρας (Αγρός Κερ¬ 
κύρας Τ.Κ. 490 83). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2 ή 
1ης για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ βάσει του 
άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985 
απόφασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 511,07 
ευρώ, και θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγίου Γ εωρ¬ 
γίου Κερκύρας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που 
βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέ¬ 
φωνα 26633-60400. 

Αγρός, 10 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΤΡΙΒΥΖΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 12585 

Η Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνη¬ 
σης Μελετών και Προμηθειών Ν.Α. Ιωαννίνων, διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανακα- 
τασκευή Δημοτικού Σχολείου Κατσίκας (Β' Εργολαβία)», 
με προϋπολογισμό 90.000 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 65.939,95 
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
και 

β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογι¬ 
σμό 7.872,28 ΕΥΡΩ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού είναι η 15.9.2009 και ώρα 10.00 π.μ. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. της Ν.Α. Ιωαννίνων Στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτοί: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α1 ή 
Α2 ή 1η τάξη (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν), στην 
κατηγορία οικοδομικών και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη (σύμφωνα 
με τα όρια που ισχύουν), στην κατηγορία ηλεκτρομη- 
χανολογικών και 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.496 ΕΥΡΩ. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Η χρη¬ 
ματοδότηση είναι από το πρόγραμμα Σχολικής Στέγης. 
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά. Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται μέχρι τις 10-09-2009 στο τηλ.: 2651087311, 
ΡΑΧ: 26510 26507, αρμόδιος υπάλληλος Μιχαλάτου Μα¬ 
ρία, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Ιωαννίνων, Πλα¬ 
τεία Πύρρου 1 - 451 10 - Ιωάννινα. 

Ιωάννινα, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 12584 

Η Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνη¬ 
σης Μελετών και Προμηθειών ΝΑ Ιωαννίνων, διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ολο¬ 
κλήρωση εργασιών επ. οδού εντός Τ.Δ. Βασιλικού και Τ 
Λ. Κεφαλόβρυσου», με προϋπολογισμό 80.000 ΕΥΡΩ. Το 
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασι¬ 
ών: κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 57.678,61 
ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Η 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 15.9.2009 
και ώρα 10.00 π.μ. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. της Ν.Α.Ιωαννίνων Στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α1 ή Α2 ή 
1η (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν), στην κατηγορία 
οδοποιίας, και 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 1.345 ΕΥΡΩ. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Η χρη¬ 
ματοδότηση είναι από το πρόγραμμα Κ.Α.Π. Η πληρωμή 
θα γίνεται σταδιακά. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται μέχρι τις 10.9.2009 στο τηλ.: 2651087311, 
ΡΑΧ. 26510 26507, αρμόδιος υπάλληλος Κα: Μιχαλάτου 


Μαρία, στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ιωαννίνων, 
Πλατεία Πύρρου 1 -451 10 - Ιωάννινα. 

Ιωάννινα, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 12586 

Η Ν.Ε. Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνη¬ 
σης Μελετών και Προμηθειών Ν.Α. Ιωαννίνων, διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συ¬ 
ντήρηση επαρχιακού δικτύου στο Νομό Ιωαννίνων», με 
προϋπολογισμό 250.000 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από 
την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία οδοποι¬ 
ίας, με προϋπολογισμό 179.533,87 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργα¬ 
σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Η ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού είναι η 15.9.2009 και ώρα 10.00 π.μ. 

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. της Ν.Α.Ιωαννίνων Στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις: Α2 ή 1η ή 
2η (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν), στην κατηγορία 
οδοποιίας, και 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 4.199 ΕΥΡΩ. Το 
χρονικό διάστημα δέσμευσης για την προσφορά είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της. Η χρη¬ 
ματοδότηση είναι από το πρόγραμμα Κ.Α.Π. Η πληρωμή 
θα γίνεται σταδιακά. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Πε¬ 
ρισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη 
δίνονται μέχρι τις 10-09-2009 στο τηλ.: 2651087311, ΡΑΧ: 
26510 26507, αρμόδιος υπάλληλος Μιχαλάτου Μαρία, 
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΝΑ Ιωαννίνων, Πλατεία 
Πύρρου 1 - 451 10 - Ιωάννινα 

Ιωάννινα, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Νομάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Δ.2568 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΣ 
ΒΛΑΣΙ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΙ- 
ΑΝΤΩΝΗ - Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ)» με προϋπολογισμό 1.000.000 
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις εργασίες 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με Δαπάνη Εργασιών 589.039,00 
€, ΓΕ και ΟΕ 106.027,02 €, Απρόβλεπτα 104.259,90 € 
Ασφαλτος (απολογιστικά) και ΓΕ+ΟΕ: 27.043,10 €, Ανα¬ 
θεώρηση 13.967,11 € και ΦΠΑ 159.663,87 €. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τιμολόγιο 
κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδίτσας, 
οδός Μπλατσούκα 24, μέχρι την Πέμπτη 27.8.2009. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο 
τηλ. 2441071416 και ίαχ 2441025349, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία Δημ. Τσούκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.9.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ,Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην 2η τάξη και 
άνω στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά} με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 16.528 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος «ΠΙΝΔΟΣ», Δε θα χορηγηθεί προκαταβολή. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και ποιό¬ 
τητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 7 Αυγούστου 2009 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμ. 7144 

Ο Δήμαρχος Πύργου ενεργώντας ως Αναθέτουσα 
Αρχή, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για το 
έργο με τίτλο: « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ(ΔΙΚΤΥΟ ΝΛ/Ι-ΡΙ ΗΟΤ 5ΡΟΤ3) ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, 
προϋπολογισμένης δαπάνης 182.500,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδο¬ 
τηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 
ΥΠΕΣΔΔΑ και από Ευρωπαϊκούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8.9.2009 και ώρα 12 μ. 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγω¬ 
νισμού (Ε.Δ.Δ) στο κτίριο του Πολύκεντρου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την .8.9.2009 και 
ώρα 12 π.μ. (δηλαδή μετά την ώρα λήξης του διαγωνι¬ 
σμού) είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 5% επί 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι 9.125,00 €. 


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στην διακήρυξη και περιγράφουν τους 
Γ ενικούς Όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, το 
σύστημα αξιολόνησης με ενσωματωμένες τις προδια¬ 
γραφές του έργου. 

Αντίγραφο της διακήρυξης καθώς επίσης και των 
λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδ αφερόμενοι 
θα λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. Πληροφορίες: 
Αριστείδης Φιλιππόπουλος τηλ. 26213-62433. 

Πύργος, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 

Αριθμ. 4079 

1. Ο Δήμαρχος Ρούβα Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΡΟΥΒΑ ΜΕΧΡΙ 
ΣΚΟΙΝΑΚΑ (ΤΜΗΜΑ ΣΕΛΙΑ - ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ), με προϋπολο¬ 
γισμό 139.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ μι;, προϋπολογισμό 106224,60, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι 
τις 27.8.2009, το συμβατικό τεύχη του διαγωνισμού (Δια¬ 
κήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.), από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Αλμυρού Μ - 701 00 Ηράκλειο, 
αρμόδιος υπάλληλος ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ, τηλ, 2810-2784 ή 
από την έδρα του Δήμου Ρούβα, στο τηλ. 2894040329. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1.9.2009, ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επι της εκατό (%) κότα κατηγορία εργασιών 
(περίπτ. άρθρου 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Πρόί- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοί¬ 
νωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (Γιΐΐρ://62.103.170.68) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 στην 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.124,50 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμοί. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΘΗΣΕΑΣ. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Ρούβα. 

Γέργερη, 10 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 7/3463 

1. Η 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ», προϋπολογισμού. 1.932.773,11 + 367.226,89 ΦΠΑ 
= 2.300.000,00 €. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία 
εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1.867.873,37 
€ (χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Υ. 
Ν/Δ Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 
ΘΒ, μέχρι και την 3.9.2009. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510291337, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510291377, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Παπαργυρίου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.9.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβά¬ 
λας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι το ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ 
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του 
ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

στην 3η (ΤΡΙΤΗ) ή 4Π (ΤΕΤΑΡΤΗ) τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

ή εφόσον έχουν έδρα ή επιλογή δεύτερου Νομού τον 
Νομό Καβάλας στην 3η (ΤΡΙΤΗ) ή 4η (ΤΕΤΑΡΤΗ) ή 5η 
(ΠΕΜΠΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου| (Ε.Ο.Χ.χήαπό 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δη¬ 
μόσιες ΣυμβάσειςΩαγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτεσυνδυ- 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους, του άρθρου 16 παρ. 


7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξίαστην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικόσχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του- 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η (ΔΕΥΤΕΡΗ) τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για- 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει,είτε μεμο¬ 
νωμένο, είτε ως μέλος ενός.κωνοπρακτικού σχήματος. 

Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 38,00,00 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον εννιά (9) μηνών και 30 ημερών, από την 
ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 
8.7.2010. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) 
μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από δάνειο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων. Προκαταβολή δε θα 
χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσμα¬ 
τος Καβάλας. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη- 
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδι¬ 
ους όρους και προϋποθέσεις. 

Καβάλα, 10 Αυγούστου 2009 
Ο Νομάρχης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

731 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθμ. Φ.916 1/37/3937 

Η 731 ΔΣΕ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία 
και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 
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του Στρκού'Εργου με αριθμό 2525 και με ακριβή τίτλο Κα¬ 
τασκευή Πυλώνα 20πη ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ Η» στη Ν. ΣΚΥΡΟ». 
Προϋπολογισμού € 184.577,00, με ΦΠΑ. 

Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες 
εργασιών: 

€ 71.459,45 
€ 37.469,03 
€ 30.499,97 
€ 20.914,27 
€ 1.500,00 

€ 161.842,72 (για τον προσδιορισμό 


α. Κατηγορία ΟΙΚ: 
β. Κατηγορία Η/Μ: 
γ. ΓΕ+ΟΕ: 
δ. Απρόβλεπτα: 
ε. Απολογιστικά: 

Αθροισμα: 
των πτυχίων). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 1.9.2009, ημέρα Τρίτη και 
ώρα λήξεως επιδόσεως προσφορών 10.00, από αρμόδια 
επιτροπή, στα γραφεία της 731 ΔΣΕ (Αλσος Ελληνικού 
Στρατού, Στρ/δο «ΒΑΡΥΤΗ» - Γουδί). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚ και στην Α1 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, καθώς και κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν στην Α1 
τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚ και Α1 για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 - παραγρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό (2%) 
επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των €3.237,00. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνά με τις διατάξεις των ν. 1418/1884, ν. 2229/1994, 


ν. 2576/1998, ν. 2940/2001, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985, π.δ. 
472/1985 και π.δ. 378/1987, όπως αυτά ισχύουν σήμερα 
(ν. 3669/208). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι: ΥΕΘΑ Προϊσταμένη Αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα 
απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα 
μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

Γνώση των όρων της διάκηρύξεως και της μελέτης του 
έργου και χορήγηση τευχών δημοπράτησης, στα γρα¬ 
φεία της 731 ΔΣΕ, με την καταβολή ποσού € 25,00 κατά 
τις, εργάσιμες ημέρες από 20.8.2009 μέχρι και 27.8.2009, 
και κατά τις ώρες 09.00-13.00 (τηλ. 2107496247). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δήλωση από τους υποψηφίους στοιχείων επικοινωνίας 
(πλήρης ταχ. Διεύθυνση και ίαχ). 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 


Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009 
Ο Διευθυντής κ.α.α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 


Αριθμ. 6611 

1. Ο Δήμαρχος Χίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Επισκευή πινακοθήκης» 


με προϋπολογισμό 195.000,00 € (με αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: 

α. Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 122.616,35 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β. Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολο¬ 
γισμό 48.852,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την ιστοσελίδα του Δήμου 
νννννν.οόνν.ρΓ ή να τα παραλάβουν από την έδρα της 
υπηρεσίας στην οδό Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος, μέχρι 
τις 3.9.2009. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 
(για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). Πληροφορίες στο τηλέφω¬ 
νο 2271350000, ΡΑΧ επικοινωνίας 2271350017, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Κάκαρης Λεωνίδας, θ-πιαίΙ 
όχίθ8ΐ@οΙθηθ1.9Γ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.9.2009 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες και έλεγχο ομαλότη- 
τας (άρθρο 6 του ν. 3669/2008, ΦΕΚ 116Α). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

αΐ. Γ ια την κατηγορία Οικοδομικά: Α2, 1ης και 2ης 
τάξης που έχουν την έδρα τους εντός του νομού Χίου 
ή έχουν δηλώσει στο ΜΕΕΠ ως δεύτερο νομό το νομό 
Χίου, καθώς και Α2 και 1ης τάξης που έχουν την έδρα 
τους εκτός του Νομού Χίου. 

α2. Για την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά: Α1, Α2 
και 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.430,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερολογιακών ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Χίου. 

Χίος, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

Αριθμ. 5070 

Ο Δήμαρχος Τήνου, Νομός Κυκλάδων, διενεργεί 
ανοιχτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς «επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομο- 
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ειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας» (περίπτωση 
β παρ 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρου 
7 π.δ. 609/1985) με σφραγισμένες προσφορές, για την 
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ». Το έργο έχει 
προϋπολογιστεί στο ποσό των 479.841,40 € μαζί με το 
ΦΠΑ εκ των οποίων 299.969,87€ αφορούν εργασίες του 
αναδόχου, 53.994,58€ αφορούν ΓΕ και ΟΕ 18% του ανα- 
δόχου, 53.094,67€ αφορούν τα απρόβλεπτα, 7.079,29€ 
αφορούν την πρόβλεψη για αναθεώρηση, 10.500,00€ 
αφορούν απολογιστικές εργασίες (προμήθεια ασφάλ¬ 
του). Τέλος, 55.202,99€ αφορούν την πληρωμή του ΦΠΑ 
13%. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει 
οριστεί για την 22/09/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. 
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
22.9.2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Το έργο εντάσ¬ 
σεται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ και 
μπορούν να πάρουν μέρος εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην 1η ή 
2η τάξη ανεξαρτήτως νομού έδρας ή 3η τάξη για εντός 
νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην 
Α2 ή 1η τάξη ανεξαρτήτως νομού έδρας ή 2η τάξη για 
εντός νομού έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ο 
προϋπολογισμός των υδραυλικών εργασιών ανέρχεται 
στις 312.815,11€ (με Ε.Ο. και Απρόβλεπτα ) και ο προϋπο¬ 
λογισμός των εργασιών οδοποιίας στις 104.744,00€ (με 
Ε.Ο. και Απρόβλεπτα). Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής 
υπάρχουν. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορί¬ 
ζεται σε οκτώ (8) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 8.355,00 €. 
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η ισχύς των προσφο¬ 
ρών θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 6 μήνες και 30 
ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από χρηματοδότηση του 
προγράμματος ’ΘΗΣΕΑΣ’ και από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δεν θα δοθεί. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες 
για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2283360120-122, ίαχ: 
2283360126 από τους αρμόδιους υπαλλήλους Καβούδη 
Χριστίνα, Αργυρόπουλο Νικόλαο και Ευγενία Καρα- 
κίτσου, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην 
διεύθυνση Ευαγγελίστριας 72, Τ.Κ. 84200, Τήνος. 

Τήνος, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Αριθμ. 02 

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου - Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
(Αριθ. Διακ. -2/2009) για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 
υπηρεσιών με ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό βάσει 
του π.δ. 60/2007 και του π.δ. 118/2007 της Πράξης: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟ- 
ΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟ¬ 
ΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ¬ 
ΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 και 
στον Άξονα (10) «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του 


ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών 
στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοι¬ 
νωνικό Ταμείο 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑ- 
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/νση: Μαινάλου και Σέκερη 36 (2ος όροφος), Τρίπολη 
Τ.Κ. 221 00 

Τηλ.: 2710 - 237410 & 243745,Ραχ: 2710 -234492 

Πληροφορίες: Γ. Ρουμελιώτης - Γ. Ναστόπουλος - Α. 
Ροζής 

Ε-ιπαίΙ: πιβροεΙοΙαΙύεΐα/πιου.ςΐΓ 

2. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατηγορία: 25 (Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρε¬ 
σίες). 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβόσεια (ΟΡ\/). 

Κωδικός κυρίου αντικειμένου: 85000000-9 (Υγειονο¬ 
μικές και κοινωνικές υπηρεσίες). 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο αποτελεί η παροχή φροντίδας σε ηλικιω¬ 
μένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυ¬ 
τα, από Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. 

Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών θα πραγματο¬ 
ποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24507/4165/4.8.2009 
Απόφαση του Γ ενικού Γ ραμματέα της Περιφέρειας Πε¬ 
λοποννήσου. Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνό¬ 
λου των σχετικών συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου οκτακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(1.850.000,00 €). Η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ. 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου επιβάλλεται από τη 
φύση των ζητούμενων υπηρεσιών. 

5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 
(1.850.000,00 €). Η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ. 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 
τις 31.12.2010. 

7. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην 
υπ’ αριθμ. 24507/4165/4.8.2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, απαιτείται 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% επί του 
συνολικού ποσού της συνολικής προσφοράς του υπο¬ 
ψήφιου Αναδόχου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
από πιστωτικό ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρα- 
τών-μελών, αυτό το δικαίωμα. Ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα 
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς, έως 26.2.2010, ημέρα 
Παρασκευή. 

Επίσης απαιτείται από τον Ανάδοχο, στον οποίο θα 
κατακυρωθεί τοΈργο, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέ¬ 
λεσης, η οποία θα ανέρχεται στο 5% επί του συνολικού 
ποσού ( ΦΠΑ 0 %) του συνολικού προϋπολογισμού της 
σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος 
προκήρυξης. 

8. ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Όπως αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης και στην 

απόφαση ένταξης της πράξης με 1453/5.3.2009, ο συ¬ 
νολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 100% 
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από δημόσιους πόρους. Η δαπάνη του εν λόγω έργου 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ¬ 
σεων, ΣΑΕΠ 026/8 της Περιφέρειας Πελοπόννησου. 

Η δημόσια δαπάνη κατανέμεται σε ποσοστό 21,62% 
από εθνικούς πόρους και σε ποσοστό 78,38 % από κοι¬ 
νοτικούς πόρους. 

Οι πληρωμές προς τους Αναδόχους θα πραγματοποι¬ 
ούνται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

α) Η πρώτη δόση είναι ύψους 40% (σαράντα) επί του 
συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης και καταβάλ¬ 
λεται μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η δεύτερη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί του συ¬ 
νολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλλεται 
μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικει¬ 
μένου. 

γ) Η τρίτη δόση ύψους έως και 20% (είκοσι) επί του 
συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης καταβάλ¬ 
λεται μετά τη λήξη και την πιστοποίηση του συνόλου 
του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με 
το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης. 

Το φυσικό αντικείμενο θα εκφράζεται σε ανθρωπομή¬ 
νες παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους. 

9. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Δομές (Κέντρα Ημερήσι¬ 
ας Φροντίδας Ηλικιωμένων) οι οποίες, κατά την υποβολή 
της «Αίτησης», είναι ή ανήκουν σε: 

• Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επ. του π.δ. 410/1995 
(ΦΕΚ 231/Α) μέχρι την μετατροπή τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 1 του ν. 3463/2006, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

• Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 
του άρθρου 254 του ν. 3463/2006. 

• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπι¬ 
κού χαρακτήρα, που νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί και 
έχουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ημερήσιας 
φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτο- 
εξυπηρετηθούν απόλυτα (άτομα με κινητικές δυσκολίες, 
άνοια, κ.λπ.). 

Για τις Δομές αυτές, θα ισχύουν οι όροι και οι προϋπο¬ 
θέσεις, όπως αναλυτικό περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 
ΠΙγ/ΑΓΠ/οικ, 14963/9.10.2001 (ΦΕΚ 1397/Β) απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, «ΠροϋποθέσειςΊδρυσης 
και Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικι¬ 
ωμένων (Κ.Η.Φ.Η)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
απόφαση ΠΙγ/ΑΓΠ/57048/02 (ΦΕΚ 760/Β/2002). 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία που θα 
διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 60/2007, 
αναλογικά εφαρμοζόμενου στην περίπτωση των υπη¬ 
ρεσιών του παραρτήματος ΙΙΒ και του π.δ. 118/2007, 
επίσης αναλογικά εφαρμοζόμενου για την περίπτωση 
των υπηρεσιών, καθώς και με τις διατάξεις της αριθ. 
60292/2158/27.8.2008 (ΦΕΚ 1724/Β) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και 
την ισχύουσα νομοθεσία. Η οικονομική προσφορά πε¬ 
ριλαμβάνει την ετήσια προσφερόμενη τιμή για κάθε 
ωφελούμενο, με δυνατότητα έκπτωσης έως και 5°/ο επί 


του ανωτάτου ορίου της τιμής προσφοράς. Το ανώτατο 
όριο δαπάνης σε Ευρώ (€), που θα καταβάλλεται από τη 
ΔΙΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Δομή ανά ωφε¬ 
λούμενο, ανέρχεται σε 5.500,00 € ετησίως. Η δαπάνη 
απαλλάσσεται από ΦΠΑ. Για Δομές, οι οποίες λειτουρ¬ 
γούν σε δυσπρόσιτες ή /& απομακρυσμένες περιοχές, 
το παραπάνω όριο προσαυξάνει κατά 15%. 

Τα ανωτέρω ποσά καλύπτουν το συνολικό κόστος των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ωφελούμενο. Ο Ανάδοχος 
δεν δύναται να προβεί στην είσπραξη οποιουδήποτε 
αντιτίμου από τους/τις ωφελούμενους/ες. 

12. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ 

Ημερομηνία 28.9.2009, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 μμ. 

13. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ημερομηνία 28.9.2009, ημέρα Δευτέρα, ώρα 14:00 μμ. 

14. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Ημερομηνία 14.9.2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00 
μμ. 

15. ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Ελληνική γλώσσα. 

16. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥ¬ 
ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών, έως 26.1.2010, 
ημέρα Τετάρτη. 

17. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των Προσφορών: 29.9.2009, 

ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00. Τόπος: Περιφέρεια Πελοποννή¬ 
σου, ΔΙΣΑ, Μαινάλου και Σέκερη 36 (2ος όροφος), ΤΡΙ¬ 
ΠΟΛΗ Τ. Κ. 221 00. 

Ατομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το 
άνοιγμα των προσφορών: Στην αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών επιτρέπεται να παραστεί εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδοχών ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτών. 

18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Αναφορικά με τις διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) 
και στον ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/1997), ο οποίος συ¬ 
μπεριλαμβάνει και τη δυνατότητα άσκησης ένδικων 
βοηθημάτων. 

19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟ¬ 
ΚΗΡΥΞΗΣ 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επί¬ 
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 
4.8.2009. 

20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο Φάκελος του Διαγωνισμού θα ξεκινήσει να διατί¬ 
θεται, σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙΣΑ) Περιφέρειας Πελο¬ 
ποννήσου, σε εργάσιμες ώρες, από 8:30 π.μ. έως 14:30 
μ.μ., από τη ΔΙΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Σέκερη 
και Μαινάλου 111 (2ος όροφος), Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη από 
Δευτέρα 10.8.2009. 

Ο Φάκελος θα διατίθεται, επίσης, σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα (ΙτΙΙρΥ/νννννν.ρθΙοροηηίδοε.ρΓ και 
(ΙτΙΙρΥ/νννννν.ρθΙοροηηίδοε.ρον.ρΓ) της ΔΙΣΑ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Για περισ- 
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σότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα τηλέφωνα 2710 -237410 (Ρουμελιώτης 
Γεώργιος και Α. Ροζής), 2710 -243745 (Ναστόπουλος Γεώρ- 
γιος) και στο Ραχ: 2710 - 234492 ή να αποστείλουν θ-πιαίΙ 
στη ταχυδρομική δ/νση: ρΓουπιοΙίαΐροΙοροηηίεοε.ςον.ρΓ 

Τρίπολη, 4 Αυγούστου 2009 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 

Αριθμ. 4895 

1. Ο Δήμαρχος Πλωμαρίου, προκηρύσσει ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕ- 
ΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥ¬ 
ΟΥ Τ.Δ. ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ», με προϋπολογισμό 
80.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο είναι κατηγορίας 
εργασιών: οδοποιίας, με προϋπολογισμό 70.796,18 € (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας δηλ. 
από τα γραφεία του Δήμου στο Πλωμάρι Λέσβου, μέχρι 
τις 3.9.2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2252032200-2252350119, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2252032641, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Κ. Πανσεληνάς ή Ν. Περγάμαλης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.9.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

(1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη με έδρα 
οπουδήποτε για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

(2) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


(3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

(5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.415,92 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ του Δήμου 
Πλωμαρίου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πλωμαρίου. 

Πλωμάρι, 10 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Αριθμ. 5120 

1. Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ¬ 
ΣΙΑΣ (Έργα διευθέτησης τμήματος του ρέματος Αγίων 
Δέκα» με προϋπολογισμό 115.000,00 €). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΕΚΣΚΑΦΕΣ- 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ) με προϋπολογισμό 2.231.72 
€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) 
κατηγορία ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 93.954,96 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, οδός 
Αλμυρού 14, Τ.Κ. 70100 Ηράκλειο, ή από την έδρα του 
Δήμου Γόρτυνας - Άγιοι Δέκα, Τ.Κ. 70012, μέχρι τις 
27 Αυγούστου 2009, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες 
από την ΤΥΔΚ Ηρακλείου στο τηλέφωνο 2810 278455, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαίρη Ακριβο- 
πούλου και από το Δήμο Γόρτυνας στο τηλέφωνο 2892 
340318, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ηλιακής 
Νεκτάριος. 
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3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 Σεπτεμβρίου 2009 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία 
εργασιών (περίπτ. άρθρου 7 του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)). Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (ΗΐΙρ://62.103.170.68) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείτε η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.923.73 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ με το ποσό των 20.000,00 € και από το Δήμο 
(ΣΑΤΑ) με το ποσό των 80.000,00 €. Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Γόρτυνας. 

8. Αποστολή της Περιληπτικής Διακήρυξης στις εφη¬ 
μερίδες (11.8.2009) και δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (14.8.2009 
ημέρα Παρασκευή). 

Άγιοι Δέκα, 7 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 

-♦- 

08) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ 

Αριθμ. 2740 

Ο Δήμαρχος Οπουντίων διακηρύττει ότι εκθέτει σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με το σύστημα της προσφοράς «Ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθ. 9/609 του π.δ. 609/1985 καθώς και 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις 
του αρθ. 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και 
συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και το ν. 
2229/1994, ως επίσης και των Δ/των και υπουργικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 
και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατή- 
σεως του έργου «Αξιοποίηση Πλατείας Ο. Μαλέρδου 
ΔΔ Λάρυμνας» προϋπολογισμού δαπάνης 52.000,01€ με 
το Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 8.9.2009 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Οπουντίων. 


Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 ή 1η 
με έδρα το Νομό Φθ/δας για έργα κατηγορίας Οικο¬ 
δομικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 873,95€ 
και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Οπουντίων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Οπουντίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και 
στα τηλέφωνα 22330-61226. 

Μαρτίνο, 11 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 

Αριθμ. 2245 

Η Κοινότητα Κέχρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ με προϋπολογισμό 35.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών. 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
28.152,88 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, 
απολογιστικά). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της Υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 55-58 69100 Κομοτηνή μέχρι τις 
28.8.2009. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960 ΕΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 25310-37973 (112), αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Ιωάννης Τσαούσης, Πολιτικός Μηχανικός 
Τ.Ε., Μαρία Στράντζαλη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1.9.2009 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιονδήποτε Αόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέ¬ 
ντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκ¬ 
δήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 

Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέ¬ 
χρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η 
ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
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Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 3669/2008 
Κ.Δ.Ε. «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών (σε ακέραιες μονάδες) σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης». 

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις Α1, Α2, 1η τάξεις για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα 
Νομαρχιακά Μητρώα κατασκευαστές δημοσίων έργων 
που έχουν το δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης 
κατηγορίας έργων και προϋπολογισμού και σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 
εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας και έχουσες εκπληρώσει πς νόμιμες υπο¬ 
χρεώσεις τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς κα σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
ιις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.4 Κοινοπραξίες εργοληττπκών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 ταυ άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαπείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 564,00 € και ισχύ 


τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) ημερών από την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Κοι¬ 
νότητα Κέχρου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
210 (διακόσιες δέκα) ημέρες. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
ΥΜΑΘ. 

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Κοινότητα Κέχρου. 

Κέχρου, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος 

ΧΑΦΟΥΣ ΧΟΝΖΑ ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 

Αριθμ. 5753 

Ο Δήμαρχος Στρυμόνα Ν. Σερρών διακηρύττει ότι εκτί¬ 
θεται σε δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή, η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων 
άρδευσης» συνολικού ποσού 26.300,00 € με Φ.Π.Α., για 
τις ανάγκες του Δήμου Στρυμόνα και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης 11389/93 του Υπ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
(ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις του ν. 2286/1995, το π.δ. 323/1987 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και το ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8.9.2009 ημέρα Τρίτη 
και με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου Στρυμόνα ενώπιον της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός αφορά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
137/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ Ν. Σερρών: 

1) Την Προμήθεια σωλήνων άρδευσης ποσού 22.101,10 
€ χωρίς το ΦΠΑ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι συνεταιρισμοί που 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντι¬ 
κείμενο της προμήθειας. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.315,00 
€ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Στρυμόνα. 

Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί 
στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή των υλι¬ 
κών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί Δημοτικούς Πό¬ 
ρους. 

Η παράδοση των προσφερομένων ειδών θα γίνει 
ενώπιον της επιτροπής παραλαβής μέσα σε προθεσμία 
εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Πληροφορίες και τεύχη για το Διαγωνισμό παρέχονται 
από την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Σερρών κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες και στα τηλέφωνα 23210-83483 μέχρι την προ¬ 
ηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Νέος Σκοπός, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Αριθμ. 8353 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων Ν. Καρδίτσας προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντή¬ 
ρηση σχολικών κτιρίων» με προϋπολογισμό 270.000,00 
Ευρώ με ΦΠΑ 19%. 

Οι ενδιαφερόμενοι μττορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δή¬ 
μου Σοφάδων Κιερίου 49, μέχρι και την 3.9.2009. Πλη¬ 
ροφορίες στα τηλ. 24433 53229-231, Ρεχ. 24433 53234, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αραμπατζής Ευ¬ 
άγγελος. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, υπόδειγμα τύπου Β. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 8η του μηνός Σε¬ 
πτεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Σοφάδων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγω¬ 
νισμού και το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες, εκφρασμέ¬ 
νο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του ν. 3669/2008. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό 
Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εφόσον ανήκουν στην 
Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το 
δημοπρατούμενο. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.537,82 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής της δημοπρασίας. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 
και η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2009 ανέρχεται 
σε 270.000,00 Ευρώ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού 
Καρδίτσας. 

Σοφάδες, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
Ο Αντιδήμαρχος κ.α.α. 

ΘΩΜΑΣ ΣΤ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ 

Αριθμ. 2503 

1. Ο Δήμος θραψανού Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΟΡΑΨΑΝΟΥ, με προϋπολογισμό 520.000,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται οπό τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργοσιών: (α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 
427.401,22 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέ¬ 
χρι τις 27.8.2009, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Αλμυρού 14 Τ.Κ. 712 02 
Ηράκλειο, αρμόδιος υπάλληλος Μαίρη Ακριβοπούλου, 
τηλ. 2810-278455 και λοιπές πληροφορίες από την έδρα 
του Δήμου Θραψανού, στο τηλ. 28913-40400 & 40404, 
αρμόδιος υπάλληλος Στέλιος Τρουλλινός. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου 
2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι επι μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά 
κατηγορία εργασιών (περίπτ. άρθρου 7 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοί¬ 
νωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (Γιΐΐρ://62.103.170.68) 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η και 
ανω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργο 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.548,02 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α., ΘΗΣΕΑΣ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Θραψανού. 

Οραψανό, 10 Αυγούστου 2009 
Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΔΩΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

Αριθμ. 5780 

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδας διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή ανάδοχου για την κατασκευή του 
έργου «Αποκατάσταση ροής ρέματος στον αύλειο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Λεχωνίων» προϋπολο¬ 
γισμού δημοπράτησης 52237,30 Ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3669/2008 και καλεί τους ενδιαφερομένους ερ¬ 
γολήπτες να υποβάλλουν προσφορά με το σύστημα ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του ν. 
3669/2008 (ΚΔΕ για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του ως άνω έργου. 

Γ ια τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετο¬ 
χής συνολικού ποσού 858 ΕΥΡΩ. Γ ια τη συμμετοχή στο 
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διαγωνισμό απαιτείται Α1 τάξης έως και 1ης τάξης για 
εκτός Νομού έδρας και Α1 έως και 2ης τάξης για εντός 
Νομού έδρας και σε έναν δεύτερο της επιλογής της 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή κοινοπραξίες 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με τα ανωτέρω πτυχία. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 8.9.2009, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θησέας/ 
Οριζόντιες Δράσεις και από έσοδα του Δ. Αρτέμιδος. 

Το σφραγισμένο και αριθμημένο έντυπο Οικονομικής 
Προσφοράς, (ένα για κάθε Ε.Δ.Ε.) καθώς και τα τεύχη 
δημοπράτησης διατίθενται από το Δήμο Αρτέμιδος μέ¬ 
χρι και την 3.9.2009. 

Ανω Λεχώνια, 5 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜ. Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

Αριθμ. 3821 

Ο Δήμαρχος Θιναλίων Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ηλε- 
κτροφωτισμός δημοτικών διαμερισμάτων» με προϋπολο¬ 
γισμό 149.817,47 ευρώ με Φ.Π.Α. 19%. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογι¬ 
σμό δαπάνης 125.897,03 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & 
Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, προϋπολογι¬ 
σμός, τιμολόγιο, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ.) από την 
έδρα της υπηρεσίας στην Αχαράβη του Δήμου Θιναλίων 
Κέρκυρας μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2009. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα, τύπος Β. 

Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία X. Κορμαρής 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2663360119, τηλεομοιό- 
τυπο επικοινωνίας 2663360155. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου 
2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών εί¬ 
ναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σύστημα του άρθρου 5 
του ν. 3669/2008). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξης Α1 
(Κ/Ξ), Α2,1η, 2η (εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο νομό 
μειωμένου κατώτατου ορίου) στην κατηγορία ηλεκτρο- 
μηχανολογικά. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από αναγνω¬ 
ρισμένη τράπεζα ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2.518 ευρώ και με ισχύ 
τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημέρες μετά την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των οικονομικών προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 


6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Θησέας (κατανομή 45%) για το Δήμο Θινα- 
λίων Κέρκυρας, (κωδ. Θησέα 17644). Προκαταβολή δεν 
θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή επιτροπή Θιναλίων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
του Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας στην Αχαράβη και στο 
τηλέφωνο 2663360119 από όπου διατίθενται τεύχη του 
διαγωνισμού μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη 27 Αυ¬ 
γούστου 2009. 

Αχαράβη, 7 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΡΕΛΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 27494 

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς πο¬ 
σοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 28/1980» για την ανάδειξη αναδόχου 
της εργασίας «Καθαρισμός κεντρικών οδών, πλατειών και 
παιδικών χαρών Δήμου Κομοτηνής έτους 2009» προϋπο¬ 
λογισμού 205.977,60 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
(γραφείο Δημάρχου) ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτρο¬ 
πής, στις 24 Αυγούστου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
11.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα ή εταιρίες, με αποδεδειγμένη τη νόμιμη λειτουργία 
τους, που διαθέτουν την άδεια συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων, τηρουμένων και των διατάξεων 
της κοινή υπουργικής απόφασης 50910/2727/23.12.2003β 
«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων». 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε 
Πιστοποιητικό ποιότητας ΙδΟ 9001. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζε¬ 
ται στο ποσό των 4.950,00 ΕΥΡΩ και απευθύνεται στο 
Δήμο Κομοτηνής. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 
τόσο της αρχικής όσο και των τυχόν επαναληπτικών 
δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
του Δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2531024444). 

Κομοτηνή, 7 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ 

Αριθμ. 3004 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 
Πάτρας διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
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ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ.(β) 
του ν. 3669/2008 (ΚΔΕ), τις εργασίες «Βασικά έργα απο¬ 
χέτευσης υποζώνης α2.2». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρ¬ 
χεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων 
τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (5.236.000,00) €, στο οποίο 
περιλαμβάνεται η πρόβλεψη αναθεώρησης τριακόσιες 
χιλιάδες (300.000,00) € και ο ΦΠΑ (προϋπολογισμού και 
αναθεώρησης) οχτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ 
(836.000,00) €. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους 
πόρους της ΔΕΥΑΠ. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είκοσι 
(20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται στους ενδι¬ 
αφερομένους μέχρι και την ημέρα Πέμπτη 27.8.2009 
με την καταβολή ποσού εκατόν εβδομήντα (170,00) € 
για τα τεύχη της Διακήρυξης της τεχνικής Περιγρα¬ 
φής του Προϋπολογισμού - Τιμολογίου Μελέτης της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ), των Τεχνικών Προδιαγραφών και 
των παραρτημάτων τους (Τ.Σ.Υ), των σχεδίων και του 
τεύχους της Οικονομικής Προσφοράς. Τυχόν πληρο¬ 
φορίες διευκρινίσεις κ,λ.π θα δίδονται, το αργότερο 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών, κατά τις εργάσιμες ώρες 
από την Υπηρεσία Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυ- 
μαίων 48, 26333 Πάτρα, τηλ: 2610366157, 2610366122, ΕΑΧ: 
2610325790, ο-πιαίΙ: πΐθΐ3ρο@ρ3ΐΓ33.9Γ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1.9.2009, ημέρα Τρίτη ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ 
(Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα). Ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών η 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προ- 
ϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την νέα ημερομηνία 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. 

Δεκτές γίνονται Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον ανήκουν στην 4η (ΤΕΤΑΡΤΗ) τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Επίσης Κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 
3η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Εγγύηση συμμετοχής ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(82.000,00) € με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των εννέα 
(9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ), που να απευθύνεται στην ΔΕΥΑΠ. 

Πάτρα, 7 Αυγούστου 2009 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
Αριθμ. ΤΥ 3899 

1. Η 2η Ν.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 


έργου «Ανακατασκευή αυτονομία της κεντρικής θέρ¬ 
μανσης στο κτιριακό συγκρότημα του 1ου Σχολικού 
εργαστηριακού κέντρου (1° ΣΕΚ) και του Ινστιτούτου 
επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) Ν. Αρτας». Το έργο 
συντίθεται από την κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 
83.426,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Άρτας 
οδός Ταγ/χη Παπακώστα 6 στην Άρτα, μέχρι 27.8.2009. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813-63309 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26810-27332. αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Ελένη Μέκιου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1.9.2009 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 
5 του ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξης πτυχίου Α1 και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.668,54 € και ισχύ¬ 
ος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ν.Π.Δ.Ε. 
(ΚΑΠ 2009). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρτας (2η ΝΕ ΝΑ Άρτας). 

Αρτα, 5 Αυγούστου 2009 

Ο Πρόεδρος 2ης ΝΕ 
ΘΩΜΑΣ ΣΑΛΛΑΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 5015 

1. Ο Δήμος Περάματος, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας πέριξ πλατείας του Δ.Δ. Περάματος», με 
προϋπολογισμό 80.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο ανήκει στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 67.146,14 
Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, το 
Δημαρχείο Περάματος, (κτίριο Α), 4° χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων 
-Τρικάλων, μέχρι την Πέμπτη 27.8.2009, καταβάλλοντας 
το ποσό των 10,00 Ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ¬ 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651060720, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2651081714, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Κούσκου Δήμητρα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου 
2009, ημέρα Τρίτη και ώρα ΙΟ.ΟΟ’ π.μ. και το σύστημα 
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υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις: Α1, Α2 και 1η στην κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που απο- 
δεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με 
το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.343,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» (20.000,00 Ευρώ) και ΣΑΤΑ του Δήμου Περάματος 
(60.000,00 Ευρώ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Περάματος. 

Πέραμα, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 5016 

1. Ο Δήμος Περάματος, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας στο Δ.Δ. Λιγκιάδων», με προϋπολογισμό 
124.758,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με 
προϋπολογισμό 27.417,11 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
με προϋπολογισμό 25.886,63 Ευρώ γ) κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 26.979,87 Ευρώ δ) κατηγορία 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 22.400,73 Ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 


βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, το 
Δημαρχείο Περάματος, (κτίριο Α), 4° χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων 
-Τρικάλων, μέχρι την Πέμπτη 27.8.2009, καταβάλλοντος 
το ποσό των 10,00 Ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651060720, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2651081714, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Κούσκου Δήμητρα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Σεπτεμβρίου 
2009, ημέρα Τρίτη και ώρα ΙΟ.ΟΟ’ π.μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

• τάξεις Α1, Α2,1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

• τάξεις Α1, Α2,1η στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

• τάξεις Α1, Α2,1η στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

• τάξεις Α1, Α2,1η, στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.087,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ» (70.000,00 Ευρώ) και ΣΑΤΑ του Δήμου Περάματος 
(54.758,00 Ευρώ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Περάματος. 

Πέραμα, 11 Αυγούστου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ 
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